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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 15 

18 Ιανουάριου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Αριθμ. 4156 

1. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Υ.ΧΩ. & ΠΕΡ. ΚΟΡΙΝ¬ 
ΘΙΑΣ διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή 
διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β 
του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την 
εκτέλεση του έργου: «ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕ- 
ΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΩ ΠΙΤΣΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
370.00,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 370.000,00 Ευρώ και αναλύ¬ 
εται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 226.445,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
40.760,10 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 40.080,77 € 

Αναθεώρηση: 3.638,50 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 59.075,63 € 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά την κατηγορία εργασιών: 

Έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ: 307.285,87 Ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Πιτσών του Δήμου 

Ξυλοκάστρου. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 
είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν. 3263/2004. 


5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Κορινθίας Εθνικής 
Αντίστασης και Σίνα 24 Κόρινθος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 5 η .2.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 5 η .2.2008 ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν 
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημε¬ 
ρομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγω¬ 
νισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.44 
του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται 
από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό 
εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απα¬ 
γορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων προσφε- 
ρόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 026/3) και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α724.8.1993). Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Πελοποννή- 
σου με την υπ’ αριθμ. 8590/26.11.2007 απόφαση Ένταξης 
Πράξης (2η Τροποποίηση) του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
2000-2006) κατά 80% από το ΕΓΤΠΕ και 20% από Εθνι¬ 
κούς Πόρους. 
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7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη (εντός και εκτός 
νομού) και 3η τάξη (εντός νομού) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Β2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 


Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 6.146,00 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., οι οποίες θα απευθύνονται στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, (Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕ¬ 
ΩΝ Ν.Α ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα 
είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναΓΕξη (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 
7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από την 
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Κορινθίας, Πληροφορίες: 
Τμήμα: Μ.Κ.Μ., τηλ.: 2741 0 81046 και 2741 0 81045 και 
ΐαχ: 2741 0 85260. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ/νση 
Εγγείων Βελτιώσεων), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του δι¬ 
αγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι εν¬ 
διαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 5 Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων που διεξάγει 
το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα¬ 
πάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κόρινθος, 28 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Υ.ΧΩ & ΠΕΡ. Κορινθίας 
ΝΙΚ. ΣΩΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθμ. 230 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης, 
προκηρύσσει: 

Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αθλητικού 
υλικού για τα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας 
και Αθλησης σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση, τη συγ¬ 
γραφή υποχρεώσεων της Διεύθυνσης των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης του 
Δήμου Αθηναίων υπ’ αριθμ. 170/14.1.2008 και θα διεξαχθεί 
στις 24.1.2008 ημέρα Πέμπτη και από ώρας 11.00 ως 11.30, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ν. 3463/2006. 

- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτίριο του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης του δήμου Αθηναίων 
- Σατωβριάνδου 20. 

- Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 
εφ’ όσον γί αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, που θα 
έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 
θα δηλώνεται ότι δεν υφίσταται νομικοί περιορισμοί 
λειτουργίας της επιχείρησης και δεν έχει αποκλεισθεί 
η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή 
των ΟΤΑ. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 
θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, το 
φυσικό πρόσωπο συμμετέχων ή αντίστοιχα οι εκπρόσω- 
ποι-διαχειριστές των νομικών προσώπων, ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί σε διαδικασία 
κήρυξης ανάλογης κατάστασης, ο συμμετέχων φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο. 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα παραπάνω δι- 
καιολογητικά η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

5. Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο δια¬ 
γωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του 
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 
(άρθρο 7 § 5 του ΕΚΠΟΤΑ) 

6. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για 
μέρος των ζητουμένων ειδών. 

7. Ο Προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για 
ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά 
τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 
του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ. 

8. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο ως εξής: 


Στον κυρίως φάκελλο τοποθετούνται όλα τα ζητού¬ 
μενα δικαιολογητικά. 

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως 
φάκελλο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, (συμπληρώ¬ 
νεται το έντυπο της υπηρεσίας) τοποθετούνται σε χω¬ 
ριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελλο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους 
ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπρο¬ 
σώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών 
υπογράφεται ένα από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε 
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πλη¬ 
ρεξούσιο. 

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα 
περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για παράδοση των ειδών ελευθέρων στις 
αποθήκες του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης. 

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως 
και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται 
το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψη 
η τιμή με κρατήσεις χωρίς το Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, ξέσμα- 
τα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο¬ 
γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, 
οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 
στην προθεσμία και στον τόπο, που ορίζεται στο άρθρο 
2 της παρούσας. 

Επί ποινή αποκλεισμού κανένα από τα ανωτέρω δι- 
καιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, ούτε οι προ¬ 
σφορές δεν είναι δυνατόν να αποσταλούν με τηλεομοιο¬ 
τυπία (ΓΑΧ) εν όψει της διασφάλισης συνθηκών ισότιμου 
συναγωνισμού (αποφυγή διαρροής πληροφοριών). 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλ- 
λονται ταχυδρομικά στο Γ ραφείο Πρωτοκόλλου του 
Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, Σατωβριάνδου 20, 
3ος ορ., 10432 Αθήνα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
όμως, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι 
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του δι¬ 
αγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην 
Υπηρεσία εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επι- 
στρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ¬ 
μηθευτές για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, 
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

10. Ο Χρόνος Παράδοσης των ειδών ορίζεται σε εί¬ 
κοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
υπογραφής της Σύμβασης. 

11. Η Παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και δα¬ 
πάνες του προμηθευτή στις Αποθήκες του Οργανισμού 
Νεολαίας και Άθλησης - οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 76-78, 
Κεραμεικός 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Τμήμα 
Προμηθειών του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης και 
τις Αποθήκες του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης 
για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να παρα- 
δώσει τα είδη, δύο ( 2 ) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

12. Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και αφού διαπιστωθεί 
η συμφωνία αυτών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας. 

13. Η πληρωμή θα γίνει στο σύνολο (της συμβατικής 
αξίας) με την ολοκλήρωση της παράδοσης από τον 
Ανάδοχο, με την έκδοση των σχετικών παραστατικών 
και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις 
επί της συμβατικής αξίας των ειδών: 

α. Υπέρ ΤΑΔΚΥ, ποσοστό 2% 

β. Υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων της 
Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
ποσοστό 0,30% 

γ. Υπέρ του Δημοσίου, ποσοστό 0,25% 

δ. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

Οι κρατήσεις με στοιχεία α, β, γ, υπόκεινται σε αναλο¬ 
γικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%. 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Οργανισμού Νεολαίας και Αθλη¬ 
σης 

15 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος εφόσον κριθεί 
ότι η προσφορά του πληρεί τις συνημμένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

16. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με 
απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και 
Αθλησης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επι¬ 
τροπής διαγωνισμού. 

17. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, 
ισχύ έχουν οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και ειδικά για 
την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογράφει έχει 
εφαρμογή το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, όπως ισχύει. 

18. Γ ια την ανωτέρα βία έχει εφαρμογή το άρθρο 39 
του ΕΚΠΟΤΑ και για την κήρυξη του Προμηθευτή εκ¬ 
πτώτου έχει εφαρμογή το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα είδη και οι ποσότητες είναι τα παρακάτω: 


1 

Χάρτινοι στόχοι τοξοβολίας (80x80) 
τύπου ΒύΟΡΝ, έγκριση Ρ.Ι.Τ.Α. 

100 ΤΕΜ 

2 

Μπάλες ρυθμικής 19οηπ. ελαστικές 

400 - 420 0 Γ, μονόχρωμες 
σε διάφορα χρώματα. 

20 ΤΕΜ 

3 

Ζεύγη δίχτυα Μπάσκετ από νάϋλον 

0,50 -0,55 μέτρων χρώματος Μπλε - 
Λευκό - Κόκκινο ή Λευκό - 
Κόκκινο ή λευκό. 

100 

ΖΕΥΓΗ 

Β 

Μπαλάκια για προπόνηση αντισφαίρισης 
σε κονσέρβα των 3, από καουτσούκ, 
χρώματος κίτρινο, έγκριση Ι.Τ.Ρ. 

100 ΣΕΤ 
(ΣΥΣΚ 3) 

5 

Μπαλάκια 5οίΙ ΒεΙΙε διαμέτρου 
περίπου 15εκ. σφουγγαρινα 

30 ΤΕΜ 


6 

Μπάλες ποδοσφαίρου από συνθετικό 
δέρμα ΡΙΙ ή Ρ\/0, παιδικές δίζθ 4, 
περιφέρειας 63,5-66 απτ, βάρους 

350-390 9Ρ πίεσης 7-8 Ιόε, κατά κύριο 
λόγο χρώματος λευκού - μαύρου. 

100 ΤΕΜ 

Β 

Μπάλες ποδοσφαίρου από συνθετικό 
δέρμα ΡΙΙ ή ΡΝ/Ο, ανδρικές 3ιζθ 5 κατά 
κύριο λόγο χρώματος λευκού - μαύρου 

120 ΤΕΜ 

8 

Μπάλες ιτιίηί χειροσφαίρισης από 
συνθετικό δέρμα Ρυ ή Ρ\/0 
περιφέρειας 46-47 οιπ βάρους 

200-220 0 Γ πίεσης 6105,είζο 1 
χρώματος λευκού ή δίχρωμες 

100 ΤΕΜ 

9 

Φουσκωτήρες για μπάλες, χειρός, 
με τέσερεις τουλάχιστον βελόνες. 

50 ΤΕΜ 

10 

Στεφάνια πλαστικά διαμέτρου 67οιπ 

4 ΣΕΤ 

11 

Αλεξίπτωτο (μικρό και μεγάλο) από 
νάιλον ιδανικό για χρήση από ομάδες 
παιδιών που επιθυμούν να αναπτύξουν 
την αίσθηση της ομαδικότητας και της 
συνεργασίας. Τα έξι τεμάχια διαμέτρου 
3μ. για χρήση από 8 άτομα και έξι 
τεμάχια 5μ. για χρήση από 16 άτομα 

12 ΤΕΜ 

12 

δΙοΙθόοΒΓά. Πατίνι από σκληρό πλαστικό 
με ρόδες που έχουν ρουλεμάν και 
μπορούν και αλλάζονται (βοηθά τα παιδιά 
να τελειοποιήσουν την ισορροπία τους) 

5 ΤΕΜ 

13 

Μπάλα ψυχοκινητικής διαμέτρου 

65οιτι ελαστική 

5 ΤΕΜ 

14 

Ββόγ Βοχ Όργανο εκμάθησης 
πυγμαχίας, ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ κλπ. 

Από σπογγώδες υλικό με βάση στήριξης 
από ίδιο υλικό. Σωλήνας διαμέτρου 25 εκ. 
ύψος 120εκ. Βάρος δκιλών. Διαστάσεις 
βάσης 58εκ. διάμετρος ύψος 27εκ. 

2 χρωμάτων μορφολογία βάσης που 
επιτρέπει την επαναφορά του οργάνου 
στην αρχική θέση μετά από κάθε χτύπημα. 

6 ΤΕΜ 

15 

Μπάλες (δοίΐ 03ΐΙδ) διαφόρων μεγεθών. 
Μαλακά μπαλάκια ρίψεων. 

Διαφόρων χρωμάτων διάμετρος 10,5εκ. 
Βάρος 270γρ. διάμετρος 10,5εκ. 

Και βάρος 270γρ. Χρώμα πορτοκαλί 
φωσφορούχο 7,5εκ και βάρος ΙΟΟγρ. 

78 ΤΕΜ 
(6 ΣΕΤ 
των 13 
τεμ) 

16 

Μπάλες ιτιίηί Βόλεϊ. Εκπαιδευτικές 
μπάλες μίνι βόλεϊ από μαλακή συνθετική 
ελαστική επιφάνεια (δοίΐ) βάρος 200 γρ. 
Διάμετρος 20,5εκ. 

60 ΤΕΜ 

17 

Στεφάνια ρυθμικής (μικρό - μεσαίο - 
μεγάλο μέγεθος). Στεφάνι ρυθμικής 
με σωλήνα οβάλ διατομής για άνετο 
πιάσιμο, σε διαμέτρους των 60 
έως 90εκ. 

90 ΤΕΜ 

18 

Εμπόδια δοίΐ. Σετ πέντε πλαστικών 
εκπαιδευτικών εμποδίων ασφαλείας 
(δοίΐ) μονόχρωμα.Ύψος από 10 έως 

50εκ. με πλάτος 70εκ. και διάμετρο 4,8εκ. 

30 ΤΕΜ 
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19 

Σχοινάκια. Από ανθεκτική νάιλον ύλη. 
Μήκος 2,70μ. Διάμετρος 1εκ. 

60ΤΕΜ 
(10 ΣΕΤ) 

20 

Ηορργ ΒαΙΙε. Ψυχοκινητικές μπάλες 
καγκουρό. Από ελαστικό συνθετικό 
κατάλληλο για την ανάπτυξη της 
νευρομυικής προσαρμογής και της 
αίσθησης του ρυθμου. Κατάλληλο 
για χρήση σε ηλικίες από 6-10 ετών. 

Με βαλβίδα για πρόσθεση αέρα. 

Σε μεγέθη διαμέτρων 42-53-65 εκ. και 
βάρους 1-1,2 με Ι,δκιλών αντίστοιχα. 
Διαφόρων χρωμάτων. 

36 ΤΕΜ 

21 

Τρόμπα (Ηορργ ΒαΙΙ) 

6 ΤΕΜ 

22 

Κώνοι α) πλαστικοί κώνοι σήμανσης 
ύψους 50εκ. β) πλαστικοί κώνοι 
σήμανσης ύψους 30εκ. Με τετράγωνη 
βάση μήκους 23,5 χ 23,5εκ. Στην κορυφή 
τους υπάρχουν εγκοπές σε σχήμα 
σταυρού βάθους 5 εκ. και πλάτους 

1,5εκ. για την τοποθέτηση ράβδων. 

60 ΤΕΜ 

23 

Τραμπολίνο με προστατευτικό 
διαστάσεων 97εκ. Διαμέτρου και 

23 εκ. ύψους με υπέρ ενισχυμένη 
ανθεκτική επιφάνεια. Να συνοδεύεται 
από προστατευτικό στρώμα ασφαλείας 
διαμέτρου 112εκ και ύψους 30 εκ. που 
τοποθετείται περιμετρικά 

6 ΤΕΜ 

24 

Στρωματάκια γυμναστικής ελαστικό 
στρώμα ασκήσεων αντιολισθητικό. 
Κατασκευασμένο από δικτυωτό 
πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην υγρασία 
και αμετάβλητο στην θερμοκρασία. 
Διαστάσεων 1,50x72x0,85εκ 

90 ΤΕΜ 

25 

Βάση με πήχη ύψους. Ρυθμιζόμενα 
εμπόδια με βάσεις αποτελούνται 
από ελαστικούς τομείς 2,5 εκ ύψους 

1,20 -1μ. Οι βάσεις διαμέτρου 23εκ. 
με τρύπα διαμέτρου 2,5 εκ. και βάρος 

1 κιλού 

12 ΤΕΜ 

26 

ΚΙΤ ΒΟννυΝΘ. Εκπαιδευτικό σετ 
εκμάθησης άοννίίης. Αποτελούμενο 
από δέκα κορίνες από πολυουρεθάνη 
και 3 τεμάχια μπάλες εκ των οποίων 
η μία από μαλακή συνθετική ελαστική 
επιφάνεια βάρους 2,5 λιμπρών, 
μια μαλακή συνθετική ελαστική 
επιφάνεια (εοίί) βάρους 4 λιμπρών 
και μια απο μαλακή συνθετική 
ελαστική επιφάνεια (εοίΐ) 6 λιμπρών 

6 ΣΕΤ 

27 

Δάπεδο (παζλ) Δάπεδο ασκήσεων 
ίΙίρ-ίΙορ με πλευρές σε σχήμα πάζλ 
για εύκολη εγκατάσταση. Πάχος από 

1,5 - 4εκ. Μήκος πλευρών από 35-100εκ. 
Διάφορα χρώματα 

400 

ΤΕΤΡ 

28 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΒΟΛΕΪ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΤϋΒΟ 102 χιλ. 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΑΠΟ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ 

5 ΖΕΥΓΗ 

29 

ΔΙΧΤΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 6 χιλ. βαμβακερό 

30 ΤΕΜ 


30 

ΣΑΝΙΔΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΡΙΧΡΩΜΗ 
κατασκευασμένη από Ρ\/0 και 
οίο πολυουρεθανης 

100 ΤΕΜ 

31 

ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 
κατασκευασμένη από Ρ\/0 και 
οίο πολυουρεθανης 

50 ΤΕΜ 


- Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο 
ποσό των 44.950,00 €, συμπ. Φ.Π.Α. 19% που θα επιβα¬ 
ρύνουν τον κωδικό Κ.Α 6495.02 του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας και Αθλησης οικονομικού έτους 
2008. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται μέ¬ 
χρι και την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού 
από το τμήμα Προμηθειών του Οργανισμού Νεολαίας 
και Αθλησης, Κοτοπούλη 9. (τηλ. 210 5284946-947) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.. 

- Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ΟΝΑ. 

Αθήνα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΟΝΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΥ 

Αριθμ. 242 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου: Ο Δήμος Μώλου, στα 
πλαίσιο της πράξης «Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του δημό¬ 
τη μέσω εφαρμογών νέων τεχνολογιών», ενεργώντας ως 
Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνι¬ 
σμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την «Ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση του δημότη μέσω εφαρμογών νέων τεχνο¬ 
λογιών. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η επέκταση 
των βασικών υποδομών στο Δήμο Μώλου και η πλήρης 
ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει 
σκοπό να παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρή¬ 
σεις του Δήμου ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 
Επιγραμματικά και μόνο αναφέρονται οι ακόλουθες υπη¬ 
ρεσίες που θα προσφέρονται μέσω διαδικτύου: 

• Ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών δημοτολογί¬ 
ου, μητρώου αρρένων και ληξιαρχείου 

• Πληρωμή δημοτικού φόρου 

• Αιτήσεις αδειών 

• Ενημέρωση δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής 

• Δημοσίευση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

• Πληρωμή προστίμων ΚΟΚ 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ¬ 
χεται σε Διακόσιες Δέκα Χιλιάδες Ογδόντα Τέσσερα 
Ευρώ και Τρία Λεπτά (210.084,03 €), πλέον του Φ.Π.Α. 19% 
(39.915,97€) που αντιστοιχεί. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πλη¬ 
ροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% 
οπό το ΕΤΠΑ και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί 
ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου με Δώδεκα 
Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ (12.500,00€), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ΑΡΘΡΟ Β.2.4 «Εγγύηση συμμετοχής». 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί 
αποδείξει, μέχρι τις 14.2.2008 και ώρα 10:00 στη διεύθυν- 
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ση Δημαρχείο, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5, ΜΩΛΟΣ - Ν. 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, Τ.Κ,; 35009 μέσο σε σφραγισμένο φάκελο 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενο στο ΜΕΡΟΣ Β «Γενικοί 
και ειδικοί όροι διαγωνισμού». Δεκτές γίνονται προ¬ 
σφορές μόνο γιο το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν 
μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Ανάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να 
προμηθευτούν τη Διακήρυξη έως την 8.2.2008 από τα 
γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μώλου τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Για 
την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται η καταβολή 
ποσού είκοσι ευρώ (20 €) έναντι αποδείξεως. 

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει στις 14.2.2008 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μώλου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Έχουν, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 39 του π.δ. 50/2007 (άρθρο 4 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ): 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυ¬ 
τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκα¬ 
τεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας γιο τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπο¬ 
γράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Φ.Ε.Κ. 139/Α'), υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα 
νομικό πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία 
κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους 
που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την 
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή 
την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χω¬ 
ρών και έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση 
πληροφοριακών συστημάτων. 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποκλείει το 
συμμετέχοντα εάν ισχύουν για αυτόν ένας ή παραπά¬ 
νω λόγοι όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 43 του 
π.δ. 60/2007 (το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 45 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές στο σύνολό 
τους ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής τους, ΑΡΘΡΟ Β.3.3 «Ισχύς των 
Προσφορών». 

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνο- 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους 
της προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 

Μώλος, 15 Ιανουάριου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ 


(4) 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Αριθμ. 306 

Ο Διευθυντής της Δικαστικής Φυλακής Νεάπολης 
προκηρύσσει ότι: την 19.2.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης της Δικαστικής 
Φυλακής Νεάπολης ενώπιον επιτροπής που έχει ορισθεί 
θα διενεργηθεί ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός για την ανάδειξη χορηγητών ειδών τροφίμων και 
άρτου προϋπολογισμού εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες 
(148.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με 
κριτήριο κατακύρωσης: 

Α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί 
της εκάστοτε διαμορφούμενης νόμιμα ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙ¬ 
ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ για τα περιγραφόμενα είδη στη 
κατηγορία 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η 


Α/Α 

Είδος 

ΟΜΑΔΑ 

Προϋπολογισμός 

1 

Ελαιόλαδο 

Α 

11.000,00 

2 

Καταψυγμένα 

Λαχανικά 

Β 

2.500,00 

3 

Καταψυγμένα Ψάρια - 
Θαλασσινά Είδη 

Γ 

8.000,00 

4 

Καταψυγμένα 

Κρέατα -Πουλερικά 

Δ 

10.000,00 

5 

Νωπά Κρέατα - 
Πουλερικά 

Ε 

9.000,00 

6 

Οπωροκηπευτικά 

ΣΤ 

32.000,00 

7 

Φρέσκα Ψάρια 

Ζ 

1.000,00 


Β) σταθερή τιμή για όλο το χρονικό διάστημα της 
προμήθειας για τα είδη της κατηγορίας 2 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 

Προϋπολογισμός 

1 

Αυγά Φρέσκα 

Α 

2.500,00 

2 

Είδη Τυροκομείου 

Β 

7.500,00 

3 

Είδη Παντοπωλείου 

Γ 

22.000,00 

4 

Είδη Ζαχαροπλαστείου 

Δ 

6.000,00 

5 

Αλλαντικά 

Ε 

2.500,00 

6 

Άρτος τ 70% 

ΣΤ 

34.000,00 


Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 19.2.2008 
ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ.. 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών 
τροφίμων και άρτου για το συσσίτιο των κρατουμένων 
της Φυλακής μας για το χρονικό διάστημα από 1.5.2008 
έως 30.4.2009. 

Τους όρους της διακήρυξης καθώς και για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνο¬ 
νται στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης της Υπηρεσίας μας 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. -14,00 μ.μ. υπεύ¬ 
θυνος υπάλληλος Συσκάκης Κων/νος τηλ.2841-0-33929. 

Νεάπολη, 14 Ιανουάριου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 


Αριθμ. 35 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αρ- 
γυρούπολης προκηρύσσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). του ν. 2286/1995, της 
υπουργικής απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΥΠ.ΕΣ. 
Δ.Δ.Α. και την υπ’ αριθμ. 95/2007 απόφασης Δ.Σ. περί 
έγκρισης υλοποίησης της σχετικής μελέτης και κα¬ 
τάρτισης των όρων ανοικτής δημοπρασίας. Δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2008». 

Το υπό προμήθεια προεκτιμούμενης ποσότητας είδος 
είναι: Πετρέλαιο Θέρμανσης 288.000 II. για τις ανάγκες 
του Οργανισμού μας. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας: 184.608,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. (19%) 35.075,52 €. Συνολικά 219.683,52 €. 

Τόπος παράδοσης: Αθλητικοί χώροι Δήμου Αργυρού- 
πολης. 

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των προς προ¬ 
μήθεια προϊόντων. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Πρόσωπα που γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό: Φυσικά 
και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
ή συνεταιρισμοί που εμπορεύονται τα προς προμήθεια 
προϊόντα. 

Ημερομηνία διαγωνισμού: στις 28.1.2008, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα από 11.30 π.μ. έως 12.30 π.μ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής στον Αθλητικό Οργανισμό. 

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του 
προϋπολογισμού (3.692,16 €) που θα εκδοθεί από Τράπεζες, 
ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.λπ.. 

Ισχύς προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την επό¬ 
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης 
16.1.2008. 

Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης του διαγω¬ 
νισμού: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αργυ- 
ρούπολης, μέχρι και την προηγούμενη μέρα του δια- 
νωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Αθ. Διάκου 
Ια και Τριπόλεως 51, τηλ. 210 9600639, 210 9635873, ίεχ. 
210- 9635872. 


Αργυρούπολη, 16 Ιανουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμ. 853 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις 
διατάξεις τον ΕΚΠΟΤΑ 11389/1993 και του ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) για την «Προμήθεια τεχνικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού» συνολικής Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
928.200,00 € με το Φ.Π.Α.. 


Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών έγινε με την υπ’ αριθμ. 222/2007 απόφ. 
Δ.Ε. του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λεωφ. Καραμανλή 1 στις 13.2.2008, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 
ώρα έναρξης 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. ώρα λήξης της 
αποδοχής των προσφορών. 

Η εγγύηση της συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας της εργασίας 
δηλ. 39.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στον 2ο όροφο. 

Τηλέφωνο: για πληροφορίες: Γκλίστη Ελένη 210 
4646138 και 210 4646 190. 

Σαλαμίνα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 

Αριθμ. 27 

1. Ο Δήμαρχος ΑΦΑΝΤΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», 
με προϋπολογισμό 114.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. και ανα¬ 
θεώρηση). Το έργο συντίθεται από εργασίες των κατη¬ 
γοριών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με 
συνολικό προϋπολογισμό 114.200,00 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Τεχνικής υπη¬ 
ρεσίας Δήμου Αφάντου (οδός Πανορμίτη Ράμου 210), 
μέχρι την Πέμπτη 31.1.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241060430, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2241060440, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Μαλωνά Ειρήνη και Πέρος Γεώργιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.5.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 4 της παρ. 4β του ν. 1418 και του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήχοι: Α1 ή Α2 ή 1η 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 ή Α2 ή 1η, στην κατη¬ 
γορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, Α1 ή Α2 ή 1η στην 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν όχι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, σύμφωνα με τα ζητούμενα στη διακήρυξη. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.284,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες (έξι (6) μήνες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π και Σ.Α.Τ.Α. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο ΑΦΑΝΤΟΥ. 

Αφαντου, 16 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ 

Αριθμ. 460 

Ο Δήμαρχος Δίου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑ- 
ΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ. Δ. ΔΙΟΥ». 

Αριθμός μελέτης. 138/2007 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 90.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(εργασίες 55.733,43€ + Γ.Ε.&Ο.Ε. 10.032,02€ = 65.765.45€ 
+ Απρόβλεπτα 15% 9.864,82€ = 75.630,26€ + Αναθεώρη¬ 
ση 0,00 Ευρώ + Απολογιστικά 0,00 Ευρώ = 75.630,26€+ 
Φ.Π.Α. 19% 14.369,74€ = 90.000,00€) που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26.2.2008 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10.00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Δίου. 

Διεύθυνση: Κονταριώτισσα Ν. Πιερίας, τηλ. (23513 
51000). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7. του π.δ. 609/1985. 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιία ή υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστά συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων, 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.512.60 Ευρώ (2% - 4%) του προϋπο¬ 
λογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Δίου και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων/ Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για 
διάστημα Διακοσίων Δέκα (210) Ημερολογιακών Ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ κατανομή 35%» για το ποσό των 
72.867,83€ και από Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Δίου για το ποσό 
των 17.132,17Έ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α724.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ,λπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, 
(Η Διακήρυξη, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
Τιμολόγιο Μελέτης, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.). Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 
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τους, Τ.Σ.Υ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). Ο Προϋπολογι¬ 
σμός Μελέτης) διατίθενται από τον Δήμο Δίου, Ν. Πιε¬ 
ρίας, Κονταριώτισσα Ν. Πιερίας, Πληροφορίες: Στυλίδου 
Μαρία τηλ. 23513 51026). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου Δίου με την καταβολή 10 Ευρώ. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Κονταριώτισσα, 16 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ 

Αριθμ. 459 

Ο Δήμαρχος Δίου Ν. Πιερίας προσκαλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ». 

Αριθμός μελέτης: 140/2007 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 200.645,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

(εργασίες 122.777,63€ + Γ.Ε.&Ο.Ε. 22.099,97€ = 144.877,61€ 
+ Απρόβλεπτα 15% 21.731,64€ + Αναθεώρηση 2.000,00 
Ευρώ + Απολογιστικό 0,00 Ευρώ = 168.609,25€ + Φ.Π.Α. 
19% 32.035,76€ = 200.645,00€) που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της διακήρυξης 
και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 19.2.2008 
ημέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 
π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Δίου. 

Διεύθυνση: Κονταριώτισσα Ν. Πιερίας, τηλ. (2351046063). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 


Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η (Εντός 
Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως και 
πτυχία εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά μητρώα αντί¬ 
στοιχης τάξης. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστά συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 3.332.19 Ευρώ (2% - 4%) του προϋπο¬ 
λογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Δίου και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων/Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς 
χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο 
για διάστημα Διακοσίων Δέκα (210) Ημερολογιακών Ημε¬ 
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του 
π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ κατανομή 45%» για το ποσό των 
154.000,00€ και από Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Δίου για το ποσό 
των 46.645,00€ και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α724.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ,λπ. του Αναδόχου και οι 
επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο άρθρο 1 της Ε,Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης,( 
Η Διακήρυξη, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
Τιμολόγιο Μελέτης, η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.). Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 
τους, Τ.Σ.Υ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) Ο Προϋπολογι¬ 
σμός Μελέτης) διατίθενται από τον Δήμο Δίου. Ν. Πιε¬ 
ρίας, Κονταριώτισσα Ν. Πιερίας, Πληροφορίες: Στυλίδου 
Μαρία τηλ. 2351046063). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου Δίου με την καταβολή 10 Ευρώ. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Κονταριώτισσα, 16 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμ. 854 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας διακηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ολοκλή¬ 
ρωση Αποχετευτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων 
περιοχή Παλουκιών» με το σύστημα της ελεύθερης συ¬ 
μπλήρωσης τιμολογίου χωρίς έλεγχο ομαλότητας του 
άρθρου 4 παρ. 4(δ) του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 
του π.δ. 609/1985). 

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 
245/2007 απόφαση Δημ. Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία έγινε η κατάρτιση των όρων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου 
έργου ανέρχεται στον ποσόν των 279.650,00 € με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγη¬ 
σης των προσφορών. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφο¬ 
ρές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη 
το αργότερο μέχρι 5.2.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00η π.μ., στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας 
και Συγκεκριμένα στην Λ. Κ. Καραμανλή 1 και Αμμοχώ- 
στου (2ος όροφος). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προανα- 
φερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες δεν 
περιλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής 
αποστολής του επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δημόσια. 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύ¬ 
ουν & δεσμεύουν τον προσφέροντα για έξι μήνες, προ¬ 
θεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η εγγύη¬ 
ση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 


Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσόν των 4.665,00 €. Οι προσφορές 
πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Πε¬ 
ρίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση κατά 
την παρ. 5 του 4 του π.δ. 609/1985 στο Φ.Ε.Κ. και στον 
Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τον ν. 3548/2007. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα 
γραφεία του Δήμου Σαλαμίνας. Πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους της διακήρυξης, αντίγραφα Της παρούσας 
διακήρυξης και σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στον 2ο όροφο. 

Τηλέφωνο: για πληροφορίες: Φουρίκη Ευγενία τηλ. 
210 4646 113. 

Σαλαμίνα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΦΡΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 
Αριθμ. 597 

Το Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου, 
ύστερα από: 

1. Την υπ’ αριθμ. 14/30.11.2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

2. Την υπ’ αριθμ. 15/17.12.2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγεί¬ 
ας Λέρου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού, 
προκηρύσσει τους παρακάτω δημόσιους ανοικτούς δι¬ 
αγωνισμούς, που θα γίνουν στην αίθουσα διαγωνισμών 
(Τεχνική Υπηρεσία Λακκί - απέναντι από το παθολογικό 
ψυχιατρικής) του ΤΓΠ ως εξής. 

Την 29.1.2008, ημέρα Τρίτη και ώρες: 

1.11.00-11.15: Ανάδειξη εργολάβου για παροχή υπηρε¬ 
σιών στα ακτινολογικά εργαστήρια του θεραπευτηρίου. 
Λήψη προσφορών. Προϋπολογισμός € 15.000,00. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: 

• Εκπόνησης μελέτης εγκατάστασης τομογράφου 

• Εκπόνηση μελετών ελέγχων, εκθέσεων, επιβλέψεων 
σχετικά με τα ακτινολογικά εργαστήρια. 

• Παροχής συμβουλών, οδηγιών, ελέγχων, προτάσε¬ 
ων 

• Ανάληψη υπευθυνότητας ασφαλούς και καλής λει¬ 
τουργίας των εργαστηρίων, καθώς και επιμόρφωση - 
εκπαίδευση προσωπικού. 

•Έλεγχο, παραλαβή και παράδοση για κλινική χρήση 
μηχανημάτων διεκπεραίωσης διαδικασιών για έκδοση ή 
ανανέωση αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων. 

Την 5.2.2008, ημέρα Τρίτη και ώρες: 

1. 10.00-10.15: Ανάδειξη εργολάβου ταφής - εκταφής, 
Πρόχειρος, Επανάληψη, Προϋπολογισμός € 25.000,00. 

Την 20.2.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρες: 

1. 9:00-9:15: Ηλεκτρολογικά ολικά Επανάληψη, Πρόχει¬ 
ρος, Προϋπολογισμός €. 9.000,00. 

2. 9:30-9:45: Οικοδομικά Υλικά/ Επανάληψη, πρόχειρος, 
Προϋπολογισμός 5.500,00 €. 

3.10.00-10.15: Είδη εστίασης και συσκευασίας τροφίμων, 
Επανάληψη, πρόχειρος, Προϋπολογισμός 12.896,75 
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4.10.30- 10.45: Παραφαρμακευτικά, Επανάληψη, πρόχει¬ 
ρος, Προϋπολογισμός € 5.780,00. 

5. 11.00-11.15: Είδη Εστίασης, Επανάληψη, πρόχειρος, 
Προϋπολογισμός € 4.000,00. 

6.11.30- 11.45: Μίσθωση έντεκα (11) οικημάτων διαμονής 
ασθενών (αφορά ένα διαμέρισμα), Επανάληψη, Τακτικός, 
Προϋπολογισμός € 46.722,00. 

7.12.00-12.15: Φωτοτυπικά Μηχανήματα και φαξ, Επανά¬ 
ληψη, Πρόχειρος, Προϋπολογισμός € 20.000,00. 

Την 21.2.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρες: 

1.10.00-10.15: Μίσθωση οικήματος ασθενών, Πρόχειρος, 
Προϋπολογισμός € 42.000,00. 

2.10.30- 10.45: Είδη καλλωπισμού, Πρόχειρος, Προϋπο¬ 
λογισμός € 6.283,37. 

Οι διαγωνισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους 
και προδιαγραφές των σχετικών διακηρύξεων του Θε¬ 
ραπευτηρίου, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παίρνουν από το γραφείο προμηθειών τηλ. 22470-23019 - 
22131 και Ραχ. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών στην Υπη¬ 
ρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διεξαγωγής 
των διαγωνισμών. 

Το κόστας παράδοσης των διακηρύξεων έχει ως 
εξής: 

α) Παράδοση διακήρυξης τακτικού διαγωνισμού € 6 

β) Παράδοση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού € 5 

γ) Παράδοση διακήρυξης διαγωνισμού έργου € 15 

δ) Έξοδα αποστολής διακηρύξεων εκτός Λέρου-επι- 
πλέον. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαραίνουν την υπηρεσία. 

Λέρος, 16 Ιανουάριου 2008 
Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Αριθμ. 202 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει την ανοικτή δι¬ 
αδικασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και σύστημα δημοπρατήσεως προσφοράς με 
το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 
δαπάνες των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού 
μελέτης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ», 
Προϋπολογισμού 627.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3263/2004 και 
1418/1984 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994 και 
τον ν. 2940/2001, των εκτελεστικών του π.δ. 609/1985, 
472/1985, όπως τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 368/1994, 
286/1994 και 218/1999. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994, της υπ’ αριθμ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου και της εγκυκλίου 13 
(Δ17α/01/87/Φ.Ν. 437/6.6.2006) περί του ορίου του ανε¬ 
κτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: 


Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 627.000,00 €, 

που αναλύεται σε: 

Δαπάνη για εργασίες: 384.238,98 €, 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου: 69.163,02 €, 

Δαπάνη για απρόβλεπτα: 68.010,30 €, 

Δαπάνη για αναθεώρηση: 5.478,46 € και 

Δαπάνη για Φ.Π.Α.: 100.109,24 € 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις πέντε (5) Φεβρουάριου 
του έτους 2008, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης και απο¬ 
σφράγισης των προσφορών την 10:00 π.μ. της ίδιας 
ημέρας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Τρικκαίων, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε οποι¬ 
αδήποτε άλλη ημέρα η οποία θα ορισθεί με πράξη της 
Προϊσταμένης Αρχής. Η πράξη αυτή θα γνωστοποιηθεί 
σε όσους ενδιαφερομένους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 
νέα ημερομηνία του διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρ. 3 
ν. 3263/2004, διορθωμένο με την εγκύκλιο Ε.16). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1ης Τάξης και άνω, 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις. Επίσης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχία των 
παραπάνω κατηγοριών και τάξεων με τον περιορισμό 
πάντοτε των κατωτάτων ορίων πτυχίων, με την υποχρέ¬ 
ωση υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα 
δημόσια έργα, καθώς και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2040300/6844-11/016 Υπουργείου Οικονομικών και του 
ΙΚΑ. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι Οκτώ (8) Μή¬ 
νες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ - ΠΕΠ ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΙΑΣ, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 
137 Α724.8.1993). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του 
π.δ. 609/1985, ποσού 10.428,43 Ευρώ, απευθυνόμενη στο 
Δήμο Τρικκαίων καθώς και όλα τα οριζόμενα από το 
νόμο και την διακήρυξη του έργου, δικαιολογητικά. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Ασκληπιού 18 - τηλ. 24310/ 63258). 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Τρίκαλα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2083 

Ανακοινώνουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκο¬ 
μείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, μεταθέτει την ημερομηνία 
διενέργειας του προκηρυχθέντος για την 13.6.2007, δη- 
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μόσιου τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
χορηγητών προμήθειας ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ, με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη 
των λειτουργικών του αναγκών, με αριθμό διακήρυξης 
98/11.1.2008. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσψορών, την 
19.3.2008 ημέρα Τετάρτη, με ώρα λήξης αυτής την 14.00 
μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Τμήμα¬ 
τος Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (Στιλπ. Κυριακίδη 
1, Πενταόροφο, Ιο Υπόγειο). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 20.3.2008 
ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, 
στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 18.1.2008 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 22.1.2008. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από τη Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΑΧΕΠΑ Σ. Κυριακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος 
Προμηθειών (τηλ: 2310 993061, 2, 3, 4). 

Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουάριου 2008 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Αριθμ. 923 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας διενεργεί ανοιχτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά 
στα ομοειδή μηχανήματα και αυτοκίνητα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 και το ν. 3463/2006 περί 
εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ και τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 171/1987, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ». 

Η μίσθωση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων θα γί¬ 
νει σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 και το 
ν. 3463/2006 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών και 
θα ισχύει για το έτος 2008 με δικαίωμα της υπηρεσίας 
να την παρατείνει για (2) δυο μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31.1.2008 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών) στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, 
Αριστοδήμου 22 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες: α) αυτο¬ 
κινήτων Δ.Χ., β) χωματουργικών μηχανημάτων και γ) 
γερανοφόρων οχημάτων οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα 
τα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια οχήματος και νόμιμα 
δικαιολογητικά κυκλοφορίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση και να 
παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης καθημερινά τις 
εργάσιμες ήμερες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής 


Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας οδός Αριστοδήμου 
22, τηλ. 27210 60840. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον 
Δήμο Καλαμάτας 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την Κοινή Υπουργική απόφαση των υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου -ΜΜΕ υπ’ αριθμ 2/28783Α7 
9.9.2005. 

Καλαμάτα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
-♦- 

(15) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Αριθμ. 322 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει ανοικτό 
επαναληπτικό διαγωνισμό που θα γίνει στα γραφεία του 
Οργανισμού στα Τρίκαλα, οδός Βασ. Τσιτσάνη 28, στις 
4.2.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. σχετικά με την 
προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωρολαχανοπωλείου, 
νωπού κρέατος, πουλερικών, νωπών και κατεψυγμένων 
ψαριών, καθαριότητας και αρτοποιίας για το Βρεφονη¬ 
πιακό Σταθμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στα 
Τρίκαλα, προϋπολογιζομένης δαπάνης 73.000,00 € πε¬ 
ρίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 
4.2.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξε¬ 
ων δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
γραφεία του Οργανισμού μας στα Τρίκαλα, οδός Βασ. 
Τσιτσάνη 28 τηλ. 2431028839. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Ερ¬ 
γατικής Εστίας. 

Αθήνα, 16 Ιανουάριου 2008 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 
Αριθμ. 221 

Ο Δήμαρχος Πολιχνίτου διακηρύττει ότι την 26.2.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προ¬ 
σφορών ) στο Δημαρχείο Πολιχνίτου, θα διεξαχθεί με 
ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με το ν. 3263/2004 και των κανονιστι¬ 
κών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργι¬ 
κών αποφάσεων κ.α.) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ». 

Εάν για, οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η Δημο¬ 
πρασία στην παραπάνω ημερομηνία ή καταστεί άγονη, 
η Δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 28.2.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφο¬ 
ρών). Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 27.500.00 Ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
125/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ και αναλύεται σε: 
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Δαπάνη Εργασιών 17.644,80 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
3.176,06 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 3.123,13 € 

Απολογιστικά 392,29 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.163,72 € 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Πολιχνίτου, Πολιχνίτος Λέσβου, μέχρι και 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορή¬ 
γησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται στο ποσό των 20,00 Ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένοι εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 τον άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται, στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο¬ 
ρίας. 


21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

21.5 Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα: 

α. Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσω Τεχνικών Σχολών με 
τουλάχιστον εξαετή πείρα. 

β. Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον εξαετή 
πείρα. 

γ. Εμπειροτέχνες τουλάχιστον οκταετή πείρα. 

δ. Υπομηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τρι¬ 
ετία από λήψη πτυχίου. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή 486,73 Ευρώ, 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Πολιχνίτου. Η ισχύς της θα έχει τουλάχιστον 
χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών (7 μήνες) μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές δι¬ 
ατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορο¬ 
λογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι σαράντα 
πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του 
Δήμου Πολιχνίτου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περισσότερες πληρο¬ 
φορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Δήμο Πολιχνίτου, αρμόδιος υπάλληλος Βέτσικα Ελένη 
(τηλ.: 2252041212, Φαξ: 2252042800), τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Πολιχνίτος, 14 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αριθμ. Δ5α/7682 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υδρευ- 
τική γεώτρηση και κεντρικός αγωγός μεταφοράς νερού 
Δ.Δ. Λευκαδίων / Κατασκευή αντλιοστασίου και κεντρικός 
αγωγός», με προϋπολογισμό 90.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 73.057,04 
Ευρώ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Λ.Στρατού 72, Βέροια, μέχρι τις 7.2.2008 ημέρα Πέμπτη 
με αντίτιμο 10,00 Ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310 58731, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 23310 61264, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Δέσποινα Βέρρου). 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.2.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και Πρώτη τάξη ανεξαρ¬ 
τήτως Νομού έδρας στη κατηγορία Υδραυλικά, β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.462,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος των προσφορών 
είναι έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Νομαρχιακό Πρό¬ 
γραμμα ΚΑΠ 2007 Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Βέροια, 20 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

Αριθμ. 143 

Ο Δήμαρχος Μεταξάδων (με έδρα τους Μεταξάδες 
τηλ. 25530 51732 - Ραχ:25530 51739) επαναπροκηρύσσει 
ανοικτή Δημοπρασία με το σύστημα «Προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 7 π.δ. 609/1985) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «περί Δημ. 
Έργων και ρυθμίσεων θεμάτων» και των ν. 2229/1994, 
ν. 2940/2001, ν. 2338/1995, ν. 2308/1995 και του ν. 2372/1996 
και των εκτελεστικών του π.δ. 472/1985, 609/1985 (άρθρο 
7 άρθρο 5 παρ.3 δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύ¬ 
τερες του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ή αρνητικές 
εκπτώσεις) και 171/1987, καθώς και τις διατάξεις των 
π.δ/των 28/1980, 76/1985 και 410/1995 και του ν. 2676/1998 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγε¬ 
νέστερα σε ότι αφορά τα αποφαινόμενα όργανα και 
του ν. 3263/2004 όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 
27 παρ. 4 του ν. 3518/2006 και του άρθρου έκτου του 
ν. 3569/2007 για την επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης 
για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑ¬ 
ΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται είναι 327.250,00 € (με Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις) με 
πίστωση για το 2008147.865 €, η οποία προέρχεται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠΕΣ & ΥΜΑΘ). 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 5 του μήνα Φεβρουάριου 
του έτους 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Με¬ 
ταξάδων μπροστά σε αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 


αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιότυπο (ίαχ) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται Κοινοπρα¬ 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. τάξης Α2-2ης για έργα Οικοδομικά και τάξης 
ΑΙ-Ιης για έργα Η/Μ, σύμφωνα με την παρ 40, άρθρου 4, 
ν. 2940/2001 Οι διαγωνιζόμενοι ή τουλάχιστον ένα μέλος 
της Κοινοπραξίας θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή 
αποκλεισμού), κατά την τελευταία πενταετία, εμπειρία 
σε έργα κατασκευής - συντήρησης λιθόκτιστων κτι- 
σμάτων και λοιπών κατασκευών, χαρακτηρισμένων δι¬ 
ατηρητέων, προϋπολογισμού, ενός τουλάχιστον έργου, 
πλέον των 300.000 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι (8) οκτώ 
μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5.392,00 € 
και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον διακόσιες δέκα 
(210) ημέρες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο 
Μεταξάδων και από την Τ.Υ.Δ.Κ. 25510 88959 Μαρτίνης 
Δημοσθένης και 25510 88956 Κώνσταντάκης Πέτρος. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και το τεύχη δημο- 
πράτησης διατίθενται από το Δήμο Μεταξάδων, στους 
Μεταξάδες, τ.κ. 68010 Ν. Έβρου, τηλ. 25530 51207 και 
φαξ: 25530 51739. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους από την αρχή που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό μέχρι και την Πέμπτη 31.1.2008. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 20,00 €. 

Μεταξάδες, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΤΣΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 626 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 
Φ.Ε.Κ. 185/τ.Β'/23.3.1993) σε επαναληπτικό πρόχειρο δι¬ 
αγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων 
(45.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ανά¬ 
θεση παροχής υπηρεσιών που αφορά την «ΠΙΣΤΟΠΟΙ¬ 
ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 
σύμφωνα με: α) το 180 9001 του 2000, για Διαχείριση 
Ποιότητας Υπηρεσιών και Β) τα κριτήρια διαχειριστικής 
επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμά¬ 
των της περιόδου 2007-2013 (ΕΥΣΣΑΑΠ 1469-4.5.2007) 
για Διαχείριση Έργων (Ριό)θοΙ ΜαπαροπιοπΙ). 

Χρονική διάρκεια του έργου: 6 μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγί¬ 
ου Νικολάου, οδός Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 
στις 28.1.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00. 
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Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προσώπων 
με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τε¬ 
λευταία τρία (3) χρόνια, στους ακόλουθους τομείς: α) 
τομέας Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το¬ 
μέας διαχείρισης προγραμμάτων και διοίκησης έργων 
και γ) τομέας οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχου¬ 
νε υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1997. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.250 ευρώ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαραθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τ ραπέζης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη¬ 
λέφωνο (28410) 89926, 89934. 

Αγιος Νικόλαος, 15 Ιανουάριου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 403 

Το ΤΕΙ Λάρισας επαναπροκηρύσσει ανοικτό διεθνή 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη 
αναδόχου εργολάβου σίτισης των σπουδαστών του ΤΕΙ 
Λάρισας, του Παραρτήματος Καρδίτσας και του Πα¬ 
ραρτήματος Τρικάλων σε εστιατόρια που βρίσκονται 
σε χώρους των Ιδρυμάτων, πλην του Παραρτήματος 
Τρικάλων, για το χρονικό διάστημα από 1.9.2008 μέχρι 
30.6.2011.0 συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
6.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. (9%). 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 

2. Διεύθυνση νια πρόσθετα πληροφορίες - παροχή 
εγγράφων - Αποστολή των προσφορών: Για περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ¬ 
θύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως 
Παρασκευή στο τμήμα Διαχείρισης του ΤΕΙ Λάρισας, 
περ. οδός Λαρίσης - Τρικάλων, τηλέφωνο 2410-684405 
Μπούτλα Αναστασία. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται από το τμή¬ 
μα διαχείρισης του ΤΕΙ Λάρισας. Προθεσμία παραλαβής 
τευχών έως 11.3.2008. 

3. Είδος σύμβασης προμηθειών: Παροχής υπηρεσι¬ 
ών 

4. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικεί¬ 
μενο της παρούσας επαναπροκήρυξης είναι η σίτιση 
των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας, του Παραρτήματος 
Καρδίτσας και του Παραρτήματος Τρικάλων 

5. Συνολικός προϋπολογισμός: 6.000,000,00 € με το 
Φ.Π.Α. (9%). 

6. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 


7. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται; 
Αναλυτική περιγραφή τους στο τεύχος Διακήρυξης. 

8. Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή. 

9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών: Οι προσφορές 
που θα κατατίθενται ταχυδρομικά μέχρι 11.3.2008 και οι 
προσφορές που θα κατατίθενται στο ΤΕΙ μέχρι 12.3.2008 
και και ώρα 13.00 μ.μ. 

10. Προθεσμία για την παραλαβή των συμβατικών 
τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών εγγραφών: 
11.3.2003. 

11. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα. 

12. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική ισχύος της προ¬ 
σφοράς: 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη 
της προθεσμίας παραλαβής προσφορών. 

13. Δικαίωμα Συμμετοχής. Στον διαγωνισμό γίνονται 
δεκτοί: 

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα την ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 

β. Συνεταιρισμοί. 

γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτούν. 

14. Ημέρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Την 
Τετάρτη 12.3.2008 και ώρα 13.00 στην αίθουσα διαγω¬ 
νισμών του ΤΕΙ Λάρισας, περιφερειακή οδός Λάρισας 
Τρικάλων ΤΚ 41 110. 

Λάρισα, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. 2742 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙ¬ 
ΣΜΟΥ (αρ. Διακήρυξης 12/2007) με τίτλο: «Κατασκευή 
μεταλλικής βάσεως, συναρμολόγηση, μετασκευή και 
εγκατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία της Πειραματικής 
Μονάδας Καύσης Κονιοποιημένου Λιγνίτη (\Λ/Α) ισχύος 
1 Μ\Λ/ (|ι του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι¬ 
κής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και 
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ)». 

Το Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ¬ 
ξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τα αιτήματα μετάθεσης της ημερομηνίας διενέρ¬ 
γειας του ως άνω διαγωνισμού. 

• Την από 10.1.2008 εισήγηση του Διευθυντού του 
ΙΤΕΣΚ. 

• Το άρθρο 32 του π.δ. 60/2007. 

• Τη βούληση του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. να διευκολύνει και ενι- 
σχύσει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό για το ως άνω έργο αποφάσισε την παρά¬ 
ταση της προθεσμίας διενέργειας του ως άνω ανοιχτού 
διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά και αριθμό Διακήρυξης 12/2007, για 
χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 

Συνεπώς, ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού και λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 14η.2.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά δεν επέρχεται καμία 
μεταβολή της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουάριου 2008 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Αριθμ. 14725/8611/Φ.ΧΡ.206 

Ανακοινώνουμε ότι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσί¬ 
ου Α.Ε. (ΚΕΔ) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό 
με κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού 
Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση των Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά 
με ΣΔΙΤ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3389/2005 
«Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύ¬ 
ει, και το π.δ. 60/2007 περί προσαρμογής της ελληνι¬ 
κής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και 
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Φορέα να υποβάλλει 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α' Φάση 


της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή 
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω έργου. 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
πληρωμών διαθεσιμότητας του έργου, που θα κατα¬ 
βληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης, ενδεικτικά 
εκτιμάται στο ποσό των 62.000.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 
πλέον του κόστους βαριάς συντήρησης και ασφάλισης 
των υποδομών, το οποίο εκτιμάται σε ποσοστό 20% 
του προϋπολογισμού. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπη¬ 
ρεσιών: Πειραιάς. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 
20.2.2008. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επι¬ 
τροπή: 10.12.2007. 

Προθεσμία παραλαβής της προκήρυξης και πληροφο¬ 
ρίες: Έως 14.2.2008 από τα γραφεία της «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», Λεωφόρος Αλεξάνδρας 
158Α και Κόνιαρη 45, Αθήνα, Τ.Κ. 11471, τηλ· 210-6405000, 
210 6405232, φαξ: 210-6440479, ΘΐτιβΐΙ: Κθά-3ΐίι@Ι<θά.9Γ. 
Διεύθυνση Διαδικτύου: νννννν.ΚθσΙ^Γ. Πληροφορίες: Πα- 
παδοπούλου Ευαγγελία. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής Οικονομικού 
ΣΤ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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